राज्यातील रस्ते (रस्ते व पुल) यांची 
सुधारणा Hybrid Annuity तत्वावर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.४९/शिकाना/नियोजन-१अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक:- २ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा: १. केंद्र शासनाचे परिपत्रक क्र. NH- 2802¢/98/2098-H(Vol-ll), 

दि. ९ फेब्रुवारी, २०१६ 

२. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग, क्रमांक- योजना २०१६/प्र.क्र.१६५/नियो-१अ, 
दि.२९.११.२०१६ 

३. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र. योजना २०१७/प्र.क्र.५८/नियो-१अ, 
दि. ०३.११.२०१७ 

४. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र. योजना २०१७/प्र.क्र.५८/नियो-१अ, 
दि. 98.92.2099 


प्रस्तावना : 


राज्यातील रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याकरीता मोठ्या प्रमाणात रस्ते सुधारणा 
करण्याकरीता केंद्र शासनाच्या Hybrid Annuity Model धर्तीवर राज्यातील Hybrid 
Annuity योजना कार्यान्वित करण्यास दि.१९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार एकूण १९५ कामे अर्थसंकल्पित करण्यात आली 
हाती. यातील काही कामे संबंधीत रस्ते केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय महामार्ग योजनेत समाविष्ठ 
झाल्याने वगळण्यात आली आहेत. या कमाव्यतिरिकक्‍्त आवश्यकतेनुसार आणि सन्माननीय 
विधानसभा सदस्यांच्या मागणीनुसार कामे Hybrid Annuity योजनेअंतर्गत समाविष्ठ 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने हाती घेण्यात आलेल्या कामांच्या 
निविदांना अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामूळे संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयाद्वारे काही 
मुलभूत बदल करण्यात आले. तसेच संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयाद्वारे या प्रकल्पाच्या 
संनियंत्रणासाठी तसेच या योजनेतील काही बदल अथवा कामे समाविष्ठ करणे यासाठी 
मंत्रीमंडळाने त्यांची उपसमिती गठीत केली आहे. उपसमितीने त्यांच्या कार्यकक्षेतील 
विषयानुरूप Hybrid Annuity योजनेअंतर्गत खाळील कामे समाविष्ठ करण्यास अनुमती 
दिली आहे. या खालील शासन निर्णयाद्वारे ही कामे Hybrid Annuity योजनेअंतर्गत 
समाविष्ठ करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.४९/शिकाना/नियोजन-१अ 


शासन निर्णय: 


मंत्रीमंडळ उपसमितीसमोर प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करुन उपसमितीने खालील ९ 


कामे Hybrid Annuity योजनेअंतर्गत समाविष्ठ करण्यास शासन मान्यता दिली आहे. 


अ. कामाचे नाव अंदाजित लांबी 

ie बामणी (ता. नागभिड)-सुरबोडी (ता. ब्रम्हपुरी) ला जोडणारा रस्ता | ३४.५०० 
(लांबी ०/०० ते 38/400) 

२ | नेरी (ता.चिमूर) जांभुळफाटा- भिसी (ता.चिमूर) ला जोडणारा रस्ता | १८.४०० 
(लांबी ०/०० ते १८/४०० 

३ | चिंधीचक (ता. नागभिड) गोविंदपूर (ता. नागभिड) ला जोडणारा | १०.०० 
रस्ता (लांबी ०/०० ते १०/००) 

४ | नेरी (ता. चिमूर) गोविदपुर (ता. नागभिड) ला जोडणारा रस्ता (लांबी | १८.०० 
0/00 ते १८/००) 

५ | नेरी (ता. चिमूर) सिरपूर-तळोधी (ता. नागभिड) मेंडकी, गांगलवाडी | ५५.०० 
(ता. ब्रम्हपुरी) ला जोडणारा रस्ता 

६ | शांकरपूर (ता.चिमूर) किटाळी, STAT, नवतळा, काजळसर, मोटेगाव | २७.०० 
ते राज्यमार्ग ३२२ (ता. चिमूर) ला जोडणारा रस्ता 

७ । पळसगाव (ता. सिंदेवाही) जिवनापूर, वाढोणा, बाळापूर ता. | ५३.०० 
नागभिड, मिंडाळा, मिंथुर, किरमिटी, मेंढा, मौशी, तोरगाव (ता. 
ब्रम्हपुरी) मार्गे भंडारा जिल्हा सिमा ला जोडणारा रस्ता 

८ । हिंगणगाट, peal, काचनगाव, कानगाव (रा.मा. क्र. ३२९) व | ६५.०० 
हिंगणगाट-सातेफळ, लाडकी, नागरी, माढेई (प्रजिमा २४ व प्रजिमा 
१) (६५/००) 

९ | हिंगणगाट, नंदिरी, वाशी, कोरा, चिमूर (लांबी 40/00) ५०.०० 


वरील ९ कामे पुढील होणाऱ्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात अर्थसंकल्पात समाविष्ठ 


करण्याची कार्यवाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावी. 


र) 


या प्रकल्पात सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याचे काम संबंधीत मुख्य 


अभियंताने तातडीने निविदा मागवून व सक्षम स्तवरावुन निविदा स्वीकृत करुन कामे 


अर्थसंकल्पीत होण्यापुर्वी सविस्तर सर्वेक्षण व प्रकल्प अहवाल तयार ठेवावेत. 


उपरोक्त कामांचे प्रशासकीय मान्यतेचे sear स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्याची 


कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.४९/शिकाना/नियोजन-१अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०८०२१६५८१०८११८ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
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p fa S h a nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5 
क्क क £8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao 
Vinayakrao Patil = 
Date: 2018.08.02 17:00:10 +05'30' 
ंत पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 


. मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. अ.मु.स. (नियोजन), यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. अ.मु.स. (वित्त), यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


१०.सचिव (रस्ते),यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
११.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, सर्व 

१२.उप सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१३.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सर्व 

१४.निवडनस्ती, नियोजन-१अ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


